ता.हिंगणघाट व ता.समुद्रपूर जि. वर्धा 
येथील नवनिर्मीत तहसिल कार्यालयांच्या 
अंतर्गत सजावट व फर्निचर कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: MSS - २०२४/प्र.क्र.३८(भाग-१) /ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि. २४/०८/२०१७ 
2) शासन परिपत्रक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/इमा-२ 
दि.२५/०९/२०१९. 
३) जिल्हाधिकारी, वर्धा यांचे दि.२८/०२/२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 
१. ता.हिंगणघाट व ता.समुद्रपूर जि. वर्धा येथील नवनिर्मीत तहसिल कार्यालयाच्या अंतर्गत 


सजावट व फर्निचर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले 
आहे. 
२. प्राप्त प्रस्तावांना मुख्य अभियंता यांनी तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. 
३. सदर अंदाजपत्रके सन 2022-23 च्या राज्यदर सूची वर आधारित आहे. 
४. उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावांना कामाची निकड व निधीची उपलब्धता विचारात घेऊन 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

महसूल विभागाद्वारे सोबतच्या सहपत्र “अ” मधील नमूद प्राप्त ०२ प्रस्तावांना सहपत्र “ब” 
अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 
अटीव शार्ती- 


अ) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापुर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुझास््रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे 
आवश्यक आहे. 

(ब) काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२४/प्र.क्र.३८(भाग-१) /ई-८ 


क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके मंजूर 
करूनच काम हाती घ्यावे. 

(ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क्र.,१ 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

(इ) प्रस्तावातील RAN संबधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग,उर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित सूचना विचारात 
घ्यावात. 

(फ) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत झासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही व्हावी. 

२. सदर कामासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक एच-८, ४०५९ -सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७) जिल्हा प्रशासन 
(योजनांतर्गत) ५३, मोठी बांधकामे (०७) (०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९), (०७) (०२) आस्थापना 
खर्च (४०५९ ०८०५), (०७) (03) हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च ( ४०५९ ०८१४)” या उद्दीष्टाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा 

३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय मान्यता वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.--३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ नियम 
क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१५२०४३२७१५१९ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 


SHRIRAM 000 a 
DATTATRAYA YA DAV ती OU = REVENUE AND FOREST 
Date: 2024.03.15 20:53:40 +05'30 
(श्रीराम यादव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विभागीय आयुक्‍त (नागपूर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२४/प्र.क्र.३८(भाग-१) /ई-८ 


८. 


९ 


. जिल्हाधिकारी, (वर्धा) 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १/२, 


नागपूर/मुंबई. 


. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (चंद्रपूर) 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा (वर्धा) 
. उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३/ अर्थ-२) मंत्रालय, मुंबई - 


३२. 


. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई 


- 3. 


सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-९/अर्थ-१२),मंत्रालय,मुंबई 


कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, -३२ 


१०.निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२४/प्र.क्र.३८(भाग-१) /ई-८ 


शासन निर्णय क्र. बीएलडी-२०२४/प्र.क्र.३८(भाग-१)/ई-८ सोबतचे सहपत्र "अ' 


अ.क्र विषय कामाची अंदाजित 
किंमत (रू. लक्ष) 
a ता.हिंगणघाट जि.वर्धा येथे तहसिल कार्यालय इमारतीचे ४०९.०८ 
अंतर्गत सजावट व फर्निचर काम. 
२ ता.समुद्रपूर जि.वर्धा येथे तहसिल कार्यालय इमारतीचे अंतर्गत ४०९.०८ 
सजावट व फर्निचर काम. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Name of the Department : Revenue and Forest Department 
NAME OF WORK :- Internal Renovation & Furniture work at Tahsil Office Hinganghat 
Tah.Hinganghat District Wardha 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope Area/Len Unit Rate Norms 
gth Rs.Per 
goer eed a कहा म 
Wise 
Essential itmes 
|i |Furniture work cost el 
Total B.U.A ——"_ 
= ee 
ee ee ७० ७७० अकळ 
Ib) | Fuel Gas Pipeline | lump sum (b) | i aa 
९) | 00100) 
'd) |Rain/ Roof Water Harvesting !lumpsum(d)| 0.00 
le) | Solar Roof Top ( MoUto be executed)* i — — AOD 
f}_|Ramp for Handicaps zz 
al 
| | EE ES aa 
= genes Bel Ge SE Ree I Ee! | 0.00 
er re ee | 
eee: mal 443. st I त 
iS a eee eae Se a eee 
|__| Add 1 % Electrification charges for( building — a a ee | 
डा ae ee Te ce a Oi 1) 
Ib) | ih ce (Seesges) se: | 
= शाळा! ae eet 
lit | Fire fighting aragements | 0.00 | | lump sum_| p sum mk 2 na 
iii_| (a Sn 3350020. AE 
3 = a ae 
Solar Engergy system | 0.00 | | lump sum | D sum mm i aa 
Lifts [0.00 | lumpsum [0.00 | 
[0.00 | lumpsum [| 0.00 [| 
a ee 4 
[0.00 | lumpsum [| 0.00 [| 
x_| ३०2. PS a 


sub total (3b)|_ 0.00 


SUB TOTAL (A)-(1)+(2)+(3)|_ 31959375.00 
Miscellaneous Civil items = a eal 


‘= 0.000 
Hii | Internal road (cc) / pathwa’ | 0.010 | Per. Km 0.000 
iii [Paver Block for Parking Area | 0.00 | 2400.00 | lumpsum | 0.000 
iv | 0.00 _| 

Retaining Wall 1 0.00 | 1000000] lumpsum | 0.000 
Repair Work (Existing Building) | 0.00 _| 0.000 
haa 

C C Drains 0.000 
1X 

Approch Roads 0.000 


Land Development 


ra 


oO 
Lo) 
= 
ठु 
व्य 
ति 
९2 
o = Py 
~ 
o 
a | 
Fé 
ठ 
ad 
2 
=) 
S 


EI 
eke 
47 

oto ft | 
Sleleleiels 

(=) 

oO 

f=) 


nderground Rainwater harvesting je 


iii 
iv 


>& 
=I 


lump sum 


linth Protection 


uv 


> > 
HE 
| 


xvi | landscaping /gardening 


4 


xvi |Geothermal Cooling system Pict a 

i_|Centralised 

cooling system | | 0.00 | ump sum _| 
Sub Total (B)=addition of i to xvi 0.000 


| 000 _| 
| 000 _| 
|_0.00_| 
| 0.00 _| 


1 


| 
< 


Optonal Item 


|_0.00_| 
| 0.00_| 
Sub Total[C]]| 7३ | i oe 


PROJECT COST (P= [A]+ [B]+[Cl| _31959375.00 


win ot oF Ma 
0 ea = hee et 


जळे = ळक. 


2 


THER PROVISIONS 
Contengencies 4% 32521000.00 


ऱ्ह 
x 


8948625.00 
40908000.00 
409.08 


सदर अंदाजपत्रकातील किंमती या क्षेत्रीय स्तरावरील संबधित सहायक अभियंता/अधिक्षक अभियंता यांनी प्रमाणित केलेल्या आहेत. 


——emeas<) _ 


शासन निर्णय, क्रमांक -बीएलडी-२०२४/प्र.क्र.३८(भाग-१)/ई-८, सोबतचे सहपत्र- ब 
Name of the Department : Revenue and Forest Department 
NAME OF WORK :- Internal Renovation & Furniture work at Tahsil Office Samudrapur 
Tah.Samudrapur District Wardha 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope Unit Rate Norms 
gth 


Cost Rs 


Rs.Per 
(Sqmt/meter/lumsup Component 


Wise 


fsa ie 
2) eee दात eee 
Pt रिघ क्क. pial (ae 
|b) |Fuel Gas Pipeline | tmp sum(by| 0.00 
lc) ७००४८७० CT SCT Ss tumpssum(c)| 0.00 
id) |Rain/Roof Water Harvesting | |______ | lumpsum(d){ 0.00 
le)_|Solar Roof Top (MoUto be | CT tump sum(e) | __ 0.00 
ff} [RampforHandicaps | S| S| tumpsum(f) [0.00 
७ पिणणय४ _--------परशरशशश lump sum(g)|___—0.00 
2 Speen dl ES |... आवी ७ eel | ES 2) | ae ह 
—_ Sa Pee ee 
|__| Water Supply and Sanitary works ik” Le ee 
= ee eee eee ee ee 
id 234) विकता कशि 
11111... ee ee ee eee 
i. i Add 1 % Electrification charges for( buildin Dol 2 Dee 
= a २0 a | a ea ee 
a a णा न 
ji_|Genertor 62.5 khv capacity | 0.00_| lumpsum | 0.00 | 
it_[Fire fighting ar 0.00 | lump sum [| 0.00 | —it 
jiii_[Supply Gharges of MSEDCEL(MSEfB) [0.00 | lumpsum [| 0.00 | 
[iv [extemal area lightin [0.00 | tumpsum | 0.00 [| 
Solar Engergy system [0.00 | lumpsum | 0.00 | 
[0.00 | tumpsum | 0.00 | ——id 
Air Conditioning [0.00 | lumpsum [| 0.00 | 
FTrasformer__ 0.00 | tmp sum | 000 | | 
ट्ल 1 |_0.0_| tmp sum | 0.00 | 
2. 100: क ee el 
[| 0.00 
|____0.00___| 
SUB TOTAL (A)-(1)+(2)+@3 
ie 
तका 8000.00] _lumpsum aa 
ii Internal road (cc)/pathway | 0.010 | 0.00 | Per.Km | 0.000 [ 
iit [Paver Block for Parking Area| 0.00 | | Iumpsum [0.000 | 
r0.00 | 1000000| tumpsum | 0.000 | 
r 0,00 | 1000.00] tumpsum | 0.000 [| 
vi [Repair Work (Existing Building) | 0.00 | 0.00 | lumpsum [0.000 [| 
Soil Investigation & detailLand |__| 0.00 | lumpsum | 0000 [| 
ICCDrains SSS~WN | 0.00 _| Per. Km ie ed 
cpa | हळ | poo | mene | bo |... . 
[0.00 | 0.00 | Per. Km ees 
Fr | 0.00 | lumpsum | 0.000 | 
9.00 | 0.00 |lumpsum | 0.000 [| 
xiii [| 0.00 [lump sum _| cae: 
Plinth Protection r— | 0.00 |lumpsum | 0.000 [| 
garage r | 0.00 | lumpsum [0.000 [ 
landscaping /gardenin, 1110000 [ lumpsum_[ 0.000 [ 


| 


xvi | Geothermal Cooling system Haba biti sum 0.000 
i |Centralised 


| | 0.00 | lumpsum | 0.000 ०० 1 | 
|. सहा Sub Total (B)=addition of itoxvi| 0.000 0.000 


eee 02 200700 (OOD. ome | 000) | 
nem! a! क्काम | 000 | Lumpsum psum 1 000. . | 
oes ee ee 00. | 
o.oo eT ee ee 
oO Cae a a ee 
nn ia eo i ee er cael 
ney [iPS ek Ca a 0 | 


— 


SubTotal{Cj| Rs | —o00,s| 
PROJECT COST (P =[A]+ [B]+/Cl ee 31959375.00 


OTHER PROVISIONS 


Contengencies 4% 
नज Computerisation 2% 
> GST 18% 
Architectural Service 2.00% 
Add Cost of 1 % Insurance 


Add Cost of Insurance Asset 1% | 32521000.00 


5752687.50 


Ony 
P 
On 


1.00% 319593.75 
1.00% 639187.50 


3 र 
Sub Total (१) 8948625.00 8948625.00 


TOTAL COST OF PROJECT ;(TPC)=(P) -(1))) 40908000.00 


Say Amount in Lakhs Rs 409.08 


सदर अंदाजपत्रकातील किंमती या क्षेत्रीय स्तरावरील संबधित सहायक अभियंता/अधिक्षक अभियंता यांनी प्रमाणित केलेल्या 


आहेत. 


“>> 


s 


